N* 184 — 186. 


DZIENNIK RZĄDOWY 
WIELKIEGO KSIĘSTWA 


KRABKOWSKIEGO. 


Nro 15093, 
Kundmachung. 

Auf Grundlage des h. Unter- 
richts⸗Miniſterial-Erlaſſes dto 17 
Juni 1853 Z. 5735 wird am 22 
September l. 3, eine Lizitation mwe- 
gen Uiberlafjung der ferneren im 
Jagellonischen Collegium in Krakau 
vorzunehmenden Bauherſtellungen 
im Gubernial-Commiſſions-Ge⸗ 
baude in den Amtsſtunden von 9 
bis 12 und Nachmittags von 3 bis 
6 Uhr abgehalten, und bis zum 
Schluße derſelben auch die ſchrift— 
lichen, nach den beigefügten Formu- 
larien verfaſſten Offerten übernom- 
men werden. 


W Krakowie dnia 14 Wrzesnia 1853 r. 


Ner 15093. [433] 


OBWIESZCZENIE. 
Na zasadzie Reskryptu Wyso- 
kiego c.k. Ministerium Oświecenia 
ZK zdnia 17 Czerwca 1853 
N. 5735 odbędzie się licytacyja 
na wypuszczenie w przedsiębior- 
stwo dalszej budowy w Kollegium 
Jagiellońskićm w Krakowie w Gma- 
chu Kommissyi Guberniałnćj w dniu 
22 Września r. b. w godzinach u- 
rzędowych od 9 do 12 i popo- 
łudniu od 3 do 6 i do końca téj- 
że przyjmowane będą równie i pi- 
smienne według załączonych wzo- 
rów deklaracyje. 
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Chęć licytowania mających zwra- 
ca się uwagę szczególnie na naste- 
pujace punkta: 

1) Cała budowa na ZłR. 49572 


Die Pachtluſtigen werden ing- 
beſonders auf nachſtehende Punkte 
aufmerkſam gemacht: 

1) Es kaun der ganze auf 49572 


fl. 404 kr. CMe veranſchlagte 
Bau von einem Unternehmer 
übernommen werden. 


Für dieſen Fall hat der Un⸗ 
lernehmungsluſtige die auf ele 
nem 15 kr. Stempel ausgefer⸗ 
tigte, mit allen für die Offer- 
ten zur Ausführung der Ar⸗ 
beiten weiter vorgeſchriebenen 
Förmlichkeiten verſehene Er⸗ 
klärung in der obigen Friſt ver⸗ 
ſiegelt, und mit der Aufſchrift 
»Anbot zur Herſtellung des Ja- 
gellonischen Collegiums« ein- 
zubringen, und genau den Nai- 
laß an den Einheitspreiſen in 
Perzenten und zwar mit Buch- 
ſtaben anzugeben. 


2) Außerdem, wenn ſich kein Pacht⸗ 


luſtiger für das ganze Unter⸗ 
nehmen finden ſollte, werden 
einzelne Profeſſtoniſten⸗Arbei⸗ 


kr. 404 Mon. Konw. anszla- 
gowana może być przez jedne- 
go przedsiębiorcę przedsię- 
wzięta. 

W razie tym winien bedzie 
ubiegajacy sie o to przedsię- 
biorstwo złożyć opieczetowa- 
ną deklaracyja na steplu kr. 15 
opatrzona wszystkiemi formal- 
nościami co do deklaracyj na 
wykonanie robót szczegóło- 
wych poniżćj wskazanemi, a 
to na terminie powyższym z 
napisem „deklaracyja na bu- 
dowe Kollegium Jagiellonskie- 
go“ i wyraźnie odstapioną od 
ceny wywołania ilość procen- 
tową literami wyszczególnić. 


2) Nadto, gdyby się żaden przed- 


siębiorca o podjęcie się całe- 
go przedsiębiorstwa nie zna- 
lazł, wypuszczone zostaną po- 


3) 


a) 


ten nach ihren Kategorien an 
verläßliche und zuverläſſige Un- 
ternehmungsluſtige hintangege- 
ben, und zwar einige Profeſ— 
ſioniſten-Arbeiten ſammt dem 
betreffenden Materiale, ande- 
re ohne demſelben, daher auch 
wegen Lieferungderletztgedach⸗ 
ten Materialien die Concurrenz 
hiemit eingeleitet wird. 

In letzterer Beziehung wird die 
Lizitation vorläufig wegen Ui- 
berlaſſung nachſtehenden Pro⸗ 
felftoniften - Arbeiten an den 
Mindeſtbiethenden und zwar: 


des Erdgrabens und der Mau- 
erarbeiten ohne Material; 


b) der Zimmermannsarbeiten oh- 


c) 


ne Material; 


der Steinmetzarbeit ohne Ma- 
terial; 


d) der Schmiedearbeit ſammt Ma⸗ 


terial, dann wegen Lieferung 
nachſtehender Materialien an 
den Beſtbiether, und zwar: 
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a) 


jedyneze roboty według ich 
kategoryj, zaufania godnym 
przedsiebiorcom, a mianowi- 
cie, jedne roboty professyo- 
nistów wraz z dotyczącemi ma- 
teryałami, drugie bez tychże, 
skad téż i dostawa potrzebnych 
materyjałów w drodze licyta- 
cyi zarządzoną zostaje. 


W ostalnim względzie rozpi- 
suje się niniejszym licytacyja 
na wypuszczenie w przedsie- 
biorstwo nateraz następujących 
robót rzemieślniczych — naj- 
korzystniejsza deklaracyjąskła- 
dajgcemu— a mianowicie: 

Na roboię grabarską i murar- 
ską bez materyjału; 


b) na robotę ciesielską bez ma- 


c) 
d) 


teryjału; 

na robotę kamieniarska bez 
materyjału; 

na robotę kowalską z mate- 
ryjałem, tudzież na wypusz- 
czenie dostawy następujących 
materyjałów równie najkorzy- 


e) der Hauſteine als: Sandſtei⸗ 
ne, Pinczower Steine, Gand- 
ſtein und Marmor - Platten; 


f) der Bruchſteine; 

g) der Mauer und Anſtrich-Zie⸗ 
geln; 

h) des Kalks, endlich 

i) des Bauholzes, Pfoſten, Bret- 
ter u. f. w. hiemit ausgeſchrieben. 

4) Der Umfang der auszuführen⸗ 
den einzelnen Arbeiten, ſo wie 
die Menge der zu liefernden 
Materialien, iſt aus dem Vor⸗ 
auśmafje und dem Koſten⸗ 
überſchlage, welche ſammt den 
zu dieſem Behufe angefertig- 
ten Plänen die Grundlage der 
Unternehmung bilden, erficht- 
lich, weshalb auch in die Bau- 
pläne, das Vorausmaß, der 
Koſtenuberſchlag, die allgemei⸗ 
nen und beſondern Baubeding⸗ 
niſſe in dem Bureau des Bau⸗ 
amtes Einſicht genommen 
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stniejszą deklaracyja sklada- 
jacemu, a mianowicie: 

e) kamieni ciosowycli, jako to 
kamienia piaskowego, pin- 
czowskiego, tudzież płyt pia- 
skowych i marmurowych; 

f) kamienia łamanego; 

9) cegły i posadzki ceglanćj; 


h) wapna, nakoniec 

i)  maieryjału drzewianego budo- 
wlanego, forsztów, desek it. d. 
Obszerność wykonać się ma- 
jących pojedynczych robót, tu- 
dzież ilość dostarczyć się ma- 
jacych materyjałów wypływa z 
wykazów pomiarowych i wy- 
kazu kosztów , które wraz z 
planami na ten cel sporządzo- 
nemi podstawe przedsiebior- 
stwa stanowią, i tym końcem 
plany budowy, wykazy pomia- 
rowe, kosztorysy, tudzież o- 
gólne i szczegółowe warunki 
budowy w Biórze Urzędu Bu- 
downictwa przejrzanemi być 


mogą. 


4) 
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werden kann. 


5) Unternehmungsluſtige haben 5) Chęć licytowania mający win- 
Vadien in Baaren=oder Staats⸗ ni będa vadia w gotowiznie 
papieren nach dem Kurſe des lub papićrach Skarbowych po- 


dem Erlagstage vorausgegan— 
genen Tages bei der k. k. Lane 
desfilialkaſſe zu erlegen, welches 
bei der geſammten Unterneh- 
mung 109 von der Bauſumme, 


dług kursu w dniu ostatnia, 
złożenie poprzedzającym, w 
Kassie krajowej filialnej zło- 
żyć, które przy całóm przed- 
siębiorstwie na 105 od ogólnej 
summy budowy, 

bei den Arbeiten ssd a 600 fl. | przy robotach zaś ad a na 600 fl. 


| 
| 
» » » b wat) 
| 
| 
| 
| 
| 


b — 200 „ 

» » » c 460 fl c — 460 „ 

» » » d 120 fl. > d — 120 „ 
dagegen bei ber Ma⸗ a przy dostawie 

tertalienlieferung materyjałów 

same: Ae-, 1d, 1 „żażakbń260 fl. 5 ad e na 250 „ 

„ r ee 80 fl. 9 il + 

Sege 5 fl. 5 — g— 500 „ 

s ee ee 50 fl. 5 — h — 150 „ 

* Ain ea 4 — 1 — 300 „ 

beträgt. wynosi. 
6) Unternehmungsluſtige einzelner 6) Ubiegający się o przedsiębior- 
Arbeiten haben fich zu erklären, stwo pojedynczych robót, win- 


fur die von ihnen übernomme⸗ cent od cen anszlagowanych 
nen Arbeiten, veranſchlagten na robotach ktörych sie podej- 
2 


welches Perzent fie von den, | ni się zadeklarować, jaki pro- 
| 
| 


7) 


8 


— 


Preiſen zu Gunſten des Ae- 
rars nachlaſſen. 

Dagegen haben die Lieferan⸗ 
ten von Materialien zu erklä- 
ren, um welchen Betrag ſie 
die einzelnen Materialien in 
der geforderten Güte und in 
den beſondern Lizitationsbeding⸗ 
niſſen enthaltenen Umfange zu 
liefern ſich verbindlich machen. 
Der Offerent, welcher hinſicht⸗ 
fich feiner perſönlichen Fähig⸗ 
keit zu Bauführungen⸗ und 
Profeſſioniſtenarbeiten der k. 
k. Gubernial⸗Kommiſſion nicht 
bekannt iſt, muß dieſe Fähig⸗ 
keit und vollkommene Berläß- 
lichkeit jo wie den Umſtand, 
daß ihm die erforderliche Zahl 
geſchickter Profeſſioniſten zu 
Gebothe ſteht, mittelſt obrig⸗ 
keitlicher Zeugniſſe nachweiſen. 
Bis zur Entſcheidung über das 
Ergebnis der Lizitations⸗Ver⸗ 
handlung bleibt der Unterneh- 
mungsluſtige fuͤr den Inhalt fei- 
nes Anbothes rechts verbindlich. 
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muja, na korzyść Skarbu od- 
stępują. 

Przedsiębiorcy zaś dostawy 

materyjalöw. mają oświadczyć, 
za jaką cenę dostawy poje- 
dynczych materyjałów w wy- 
maganym gałunku i odpowie- 
dnio szczegółowym warun- 
kom Licytacyi podjąć się obo- 
wiązują. 
Deklarant któryby C. K. Kom- 
missyi Gubernialnéj nie był 
znany jako osobiście uzdol- 
niony do budowy i szczegó- 
łowych robót, powinien zdöl- 
ność tę i należytą pewność, 
tudzież i te okoliczność, że 
ma potrzebną liczbę zdatnych 
rzemieślników do swej dys- 
pozycyi, świadectwem zwierz- 
chności poprzóć. 


8) Aż do rozstrzygnienia rezulta- 


tu licytacyi, pozostaje licytuja- 
cy za treść deklaracyi swej 
prawnie obowiązany. 


Formulare der ſchriftlichen 
Offerte zur Ausführung der 
Arbeiten N. N. 

In Folge der Kundmachung Sei⸗ 
tens der Gubernial-Commiſſion 
dto 1 September 1853 Z. 15093, 
betreffend die ferneren im Jagello- 
nischen Collegium in Krakau vor⸗ 
zunehmenden Bauherſtellungen ü— 
berreicht der Gefertigte die gegen⸗ 
wärtige Erklärung, daß er die Ar⸗ 
beiten (hier kommen die Arbeiten 
aufzuführen) gegen Nachlaß eines 
Perzentes pr.. (in Worten) 
von den veranſchlagten Preiſen ü- 
bernehme und entſprechend den von 
ihm eingeſehenen und wohlverſtan⸗ 
denen Plänen der Vorausmaße des 
Koſtenüberſchlags der allgemeinen 
und beſonderen Bedingungen zu voll⸗ 
führen fid) verpflichte. Der Erlags— 
ſchein über das bei der k. k. Landes⸗ 
filialkaſſe erlegte Vadium liegt bei. 

Das Offert muß bei ſonſtiger 
Ungiltigkeit deutlich ohne Verbeſſe— 
rungen und beſondern Bedingungen 


Wzór do Deklaracyi pismien- 
nćj na wykonanie robót X. N. 


W skutek Obwieszczenia Kom- 
missyi Gubernialnćj z dnia 1 Wrze- 
śnia 1853 r. N. 15093 względem 
przedsiębiorstwa dalszej budowy 
w Kollegium Jagiellońskićm, pod- 
pisany składa niniejszym d ek la~- 
racyją, że robót (tu wyrazić na- 
leży roboty) za odstąpieniem pro- 
ceniu w kwocie „od cen 
kosztorysem objętych podejmuje się 
i zgodnie z przejrzanemi i dobrze 
zrozumienemi planami, wymiarem, 
kosztorysem, ogólnemi i szczegó- 
łowemi warunkami wykonać się 
obowiązuje. Kwit na złożone w 
Kassie krajowćj filijalnej vadium 
dołącza się. 


Deklaracyja musi być pod niewa- 
żnością wyraźnie, bez poprawek i 
szczegółowych warunków napisaną, 


gefchrieben, mit dem 14 
den Vadium verſehen, mit dem 
Vor- und Zunahmen des Offeren- | 
ten gefertigt fein, und die Angabe 
deſſen Wohnortes enthalten. 
Dasſelbe muß übrigens wohl 
verſiegelt, mit der Aufſchrift »Au⸗ 
both für die Ausführung der Mr- 
beiten zum Bau am Collegium Ja- 
gellonicum« und der Angabe des er⸗ 
legten Vadiums verſehen ſein. 


Krakau am 


Formulare der ſchriftlichen 
Offerte zur Lieferung von 
Baumaterialien. 

In Folge der Kundmachung Sei⸗ 
tens der Gubernial-Kommiſſion 
dto 1 September 1853 Z. 15093, 
betreffend die ferneren im Jagello- 
nischen Collegium in Krakau vor⸗ 
zunehmenden Bauherſtellungen, ü- 
berreicht der Gefertigte die gegen- 
wärtige Erklarung, daß er die Liez 
ferung nachſtehender Materialien 

Fund zwar Die Qu- 
bit Klafter dieſes oder jenes Steines 
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. vadium zaopatrzoną, 
imieniem i nazwiskiem licytanta ped- 
pisaną, i miejsce jego zamieszka- 
nia obejmować. 


Takowa winna być zresztą do- 
brze opieczętowaną, napisem „de- 
„klaracyja na wykonanie robót 
g przy budowie Kolle- 
„gium Jagiellońskiego“ i wymie- 
nieniem złożonćj na Vadium kwo- 
ty opatrzoną. 

Kraków dnia gr 
Wzór deklaracyi piśmiennej 
na dostawę materyjałów bu- 

dowlanych. 

W skutek Obwieszczenia Kom- 
missyi Gubernialnćj z dnia 1 Wrze- 
śnia 1853 r. N. 15093 wzgledem 
przedsiębiorstwa dalszćój budowy 
w Kollegium Jagiellonskiem, pod- 
pisany składa niniejszym dekla- 
racyja, że dostawy nastepuja- 
cych materyjałów 
a mianowicie siągi kubicznej N 
lub owego kamienia, lub korca wa- 
pna it.d. it. d. za kwote (tu 


oder den Koretz Kalk u. ſ. w. u. ſ. w., 
für den Betrag (Angabe der ein— 
zelnen Vergutungs-Preiſe in Wor⸗ 
ten auszuſchreiben) ubernehmen und 
entſprechend den von eingeſehenen 
und wohlverſtandenen allgemeinen 
und beſonderen Bedingungen zu fiez 
fern fih verpflichte. Der Erlags⸗ 
ſchein über das bei der k. k. Landes⸗ 
filialkaſſe erlegte Vadium liegt bei. 

Das Offert muß bei ſonſtiger 
Ungilligkeit deutlich ohne Verbeſſe⸗ 
rungen und beſondern Bedingungen 
geſchrieben, mit dem entſprechenden 
Vadium verſehen, mit dem Vor⸗ 
und Zunahmen des Offerenten ge⸗ 
fertigt ſein, und die Angabe des 
Wohnortes enthalten. 

Dasſelbe muß übrigens wohl ver⸗ 
ſiegelt mit der Aufſchrift »Anboth 
fuͤr die n des Materials 

. zu der Bauher⸗ 
dellung am Collegium Jagelloni- 
cum« und der Angabe des erleg- 
ten Baniume verfehen fein. 

Krakau am 1 September 1853. 


| 
| 
| 
| 


| jału 


wypisać należy literami pojedyncze 
ceny wynagrodzenia) podjąć i od- 
powiednio przejrzanym i dobrze 
zrozumianym ogólnym i szczegóło- 
wym warunkom dostarczyć obo- 
wiązuje się. Kwit na złożone w 
Kassie krajowćj filialnej vadium 
dołącza się. 


A 


Deklaracyja musi być pod nie- 
ważnością wyraźnie, bez poprawek 
i szczegółowych warunków napi- 
sang, odpowiedniem vadium zao- 
patrzoną, imieniem i nazwiskiem 
licytanta podpisaną, i miejsce jego 
zamieszkania obejmować. 


Takowa winna być zresztą do- 
brze opieczętowaną, napisem „d e- 
klaracyja na doslawę matery- 
. do budowy wKol- 
legijum Jagiellońskićm* i wymie- 
nieniem złożonćj na Vadium kwoty 
być zaopatrzoną. 

Kraków dnia 1 Września 1853. 


(3 r.) 


Nro 15702. 
Kundmachung. 


Vom Magiſtrate der k. Haupt- 
ſtadt Krakau wird bekannt gegeben, 
daß am 22 l. M. um 9 Uhr Vor⸗ 
mittag eine öffentliche Lizitation zur 
Verpachtung des ſtädtiſchen Wag⸗ 
und Maaßgefalls auf die Periode 
vom 1 November 1853 bis dahin 
1856 abgehalten werden wird. 


Zum Ausrufspreiſe wird der 
einjährige Pachtſchilling von 439 
fl. 40 kr. CM., wovon 10% als 
Vadium zu erlegen ſind feſtgeſetzt; 
doch werden auch Anbothe unter 
dem Fiskalpreiſe angenommen wer- 
den. 

Zu dieſer Verhandlung werden 
Unternehmungsluſtige mit dem Bei⸗ 
ſatze vorgeladen, daß die ferneren 
Lizitationsbedingniße in der hier— 
amtlichen Regiſtratur eingeſehen 
werden können. 

Vom Magiſtrate der k. Hauptſtadt 

Krakau am 10 September 1853. 
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[149] 
OBWIESZCZENIE. 


Magistrat kr. gł. M. Krakowa 
podaje do powszechnćj wiadomo- 
Sci, iż na dniu 22 b. m. o godzi- 
nie 9 rano publiczna licytacyja w 
celu wydzierżawienia dochodów z 
miejski6j wagi na czas od t Li- 
siopada 1853 aż do 1 Listopada 
1856 w gmachu Magistratualnym 
przedsięwziętą zostanie. 

Jako cenę wywołania, stanowi 
się roczny czynsz w kwocie 439 
Złr. 40 kr. w m. k., z której 10 
procent jako vadium złożony być 
ma; jednakże offerty i ponizéj ce- 
ny przyjęte zostaną. 


Do udziału przy téj licytacyi 
wzywają się przedsiębiorcy z tym 
dodatkiem, Ze bliższe kondycye 
licytacyi w tutejszem Archivum 
przejrzeć można. 


Magistrat król. gł. Miasta 
Krakowa dnia 10 Września 1853 r. 
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Ner 18710. [456] 
Podaje do publicznćj wiadomości, iż w dniu 5 Września r. b. od 

osoby podejrzanćj odebrano siennik drelichowy; ktoby się więc mienił 

być właścicielem takowego, po odbiór do Magistratu zgłosić się zechce, 


Z Magistratu Król. Głównego Miasta 
Krakowa dnia 7 Września 1853 r. 
JANATSCH. 


[451] 
OBWIESZCZENIE. 


C. K. Ekonomia Czernichowska w skutek Rozporządzenia c. k. Ver- 
walteryi Okręgowej z dnia 25 Kwietnia 1853 do L. 3923 podaje do po- 
wszechnej wiadomości, że Wikle w Obrębie Czernichowskim pod Kło- 
koczynem z powodu niedoszłćj sprzedaży w dniu 21 Lutego r. b., sprze- 
dane bedzie dnia 24 Września 1853 r. o godzinie 11 z rana. Kioby 
sobie w mowie będące Wikle życzył zakupić, zechce się na terminie w 
mieszkaniu leśniczego w Czernichowie zgłosić, gdzie się licytacyja in 
plus odbedzie. 


Kraków dnia 5 Września 1858 r. 
Darowski. 
Adolf Koppe. 


[452] 
OBWIESZCZENIE. 

C. K. Ekonomia Prądnicka stósownie do Rozporządzenia c. k. Ver- 
walteryi Okręgowćj z dnia i Marca r.b. do L. 2189 podaje do powsze- 
chnej wiadomości, Ze Wikle w lesie Wyciązkiin na rok 1853 na wycię- 
cie przeznaczone, z powodu niedoszłćj sprzedaży w dniu 3 Lutego r. b., 
sprzedane zostanie w dniu 28 Września 1853 r. o godzinie 11 z rana 
w mieszkaniu leśniczego tamecznego w drodze licytacyi. Ktoby sobie 
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życzył takowe zakupić, zechce się w terminie w miejscu przeznaczonóm 
zgłosić. 
Kraków dnia 5 Września 1853 r. 
Darowski. 
Adolf Koppe. 
[448] 
Kundmachung. 

Wegen Sicherſtellung des Bedarfes an Victualien, Getränke, ärzt⸗ 
lichen und ſonſtigen Bedürfmſſe für das Krakauer k. k. Garniſons-Spi⸗ 
tal und deffen Filialien zu Podgórze und Wieliczka, dann die Garniſons— 
Apotheke, auf die Zeit vom 1 Dezember 1853 bis Ende November 1854 
wird am 20 d. Mt in Schönberger'ſchen Spital - Gebäude am Kazi- 
mierz eine Verhandlung mittelſt verfiegelten Offerten ausgeſchrieben. 

Dieſe Offerte müſſen am obenbenannten Tage längftens bis 11 Uhr 
Vormittags in der Rechnungskanzlei des Spitals zu Krakau verſiegelt 
einlangen, weil nach Verlauf dieſer Friſt keine Nachtrags-Offerte ange⸗ 
nommen werden darf. 

Die näheren Lizitations-Bedingniſſe, ſo wie das Quantum der zu 
liefernden Artikeln, können im hieſigen Garniſons-Spitale im Schönber- 
ger'ſchen Gebäude in der Rechnungskanzlei während den gewöhnlichen 
Amtsſtunden eingeſehen werden, und es wird annoch bemerkt, daß in Fol— 
ge hoher Verordnung ddto Lemberg am 30 Juli 1853 Sektion III Ab⸗ 
theilung 2 N. 3973, die Anbothe nur in fixen Preiſen ftaitfinden dürfen. 

Vom k. k. Garniſons-Spitale. 

(2. m.) Krakau am 4 September 1853. 
Heinrich v. Neumann Hauptmann 
G. Spitals-Comdt. 


